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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 500 

28 Σεπτεμβρίου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Αριθμ. 27407 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου προκηρύσσει επαναληπτικό 
διαγωνισμό (Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 210/2007 από¬ 
φαση Δημαρχιακής Επιτροπή Επανύληψης) με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές σε ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες στα (%) στο τιμολόγιο των εργασιών για το 
έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκφανικής Διακυβέρ¬ 
νηση Δήμου Γαλατσίου» 

Ενδεικτικού προϋπολογισμού μαζί με το Φ.Π.Α. 
224.000,00 € 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα ενώπιον της Επιτροπής που έχει ορίσει το Δημο¬ 
τικό Συμβούλιο την 3η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 
2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00. 

Αυτοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον παραπάνω 
διαγωνισμό παρακαλούνται να καταθέσουν τις προσφο¬ 
ρές τους στο Δήμο μέχρι την 3.10.2007 και ώρα 12.00 έως 
12.30, οπότε η επιτροπή αξιολόγησης θα προχωρήσει 
στην αξιολόγηση των προσφορών. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 11,200,00€. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή ολό¬ 
κληρης της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Γ ραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
του Δήμου τηλ. 2102143386 τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Γαλάτσι, 21 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΤΣΙΡΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Αριθμ: 6042 

1. Το Δασαρχείο Καβάλας προκηρύσσει ανοικτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έρ¬ 
γου: «Καθαρισμός και Περιποίηση της Βλάστησης κατά 
μήκος των Δρόμων σε βάθος τουλάχιστον 50 μ, στις 
αναδασώσεις Χορτοκοπίου», προϋπολογισμού: 232.200€. 
Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε: 139.617,07€ 


για Δαπάνη Εργασιών, 25.131,07 € για Γ ενικά έξοδα και 
Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ), 24.712,22 € για Απρόβλεπτα 
(ως ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών), 5.665.69€ 
για Αναθεώρηση και 37.073.95 € για Φόρο Προστιθέμε¬ 
νης Αξίας (Φ.Π.Α. 19%). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας μας 
(Τέρμα Αργυροκάστρου, 65404 - ΚΑΒΑΛΑ), τουλάχιστον 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των 
προσφορών (χωρίς να υπολογίζεται η ημέρα του δια¬ 
γωνισμού) δηλαδή μέχρι και την 18.10.2007. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δασαρχεί¬ 
ου Καβάλας - Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, 
από τους Νικόλαο Κόντο, Δημήτριο Φιλιάδη, Απόστολο 
Κωστέλη και Μιλτιάδη Πετρίδη τηλ.: 2510 461807, 2510, 
461805, 2510 461806 και 2510 461828. 

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 23.10.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης 
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία 
του Δασαρχείου Καβάλας, από την αρμόδια επιτρο¬ 
πή διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η δημοπρασία για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί την ημέρα αυτή, 
θα επαναληφθεί στις 1.11.2007 ημέρα Πέμπτη την ίδια 
ώρα στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη δημοσίευση. Ο διαγω¬ 
νισμός θα γίνει με το σύστημα του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, 
που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
(άρθρο 4 παράγραφος 4α του ν. 1418/1984 και άρθρο 
6 του π.δ. 609/1985) και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων», των μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού και 
υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004, του π.δ. 609/1985 
και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού, του 
ν. 998/1979 «Προστασία Δασών και Δασικών εν γένει 
εκτάσεων της Χώρας», του π.δ. 437/1981 «Περί μελέτης 
και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων», σύμφωνα με τους 
όρους της Γ-Ε.Σ.Υ. και της Διακήρυξης της παρούσας 
δημοπράτησης. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

(1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει- 
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ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Πρώτη ή την Δεύτερη τάξη για έργα 
κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωμένες με Δασολόγους 
ή Δασοπόνους. 

α. 1 Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων 
Ε.Δ.Δ.Ε. Δ’ τάξης (άρθρο 16 του π.δ. 437/1981). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

(2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 

α. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2% επί του εγκε¬ 
κριμένου προϋπολογισμού της μελέτης δηλαδή 3.789,21 
Ευρώ, που θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Καβάλας, 
καθώς επίσης και βεβαιώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, 
για τις εν ενεργεία εργολαβίες τους. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες, ενώ ο χρόνος ισχύος 
των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής είναι 210 ημέρες 
(χρόνος ισχύος προσφορών + 30 ημέρες). 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Ε.Π. 
Α.Μ.Θ. 2000-2006, ΜΕΤΡΟ 1.7, ΠΡΑΞΗ 1.7.2 «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά. Συγκεκριμένα, το έργο 
χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Προσανατολισμού - Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και 20% 
από Εθνικούς Πόρους. 


7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας. 

Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δασάρχης 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Αριθμ 6043 

1. Το Δασαρχείο Καβάλας προκηρύσσει ανοικτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Καθαρισμός και Περιποίηση της Βλάστησης 
κατά μήκος των Δρόμων, σε βάθος 50μ. στις αναδα¬ 
σώσεις Αγ. Ανδρέα», προϋπολογισμού 408.000,00 €. Ο 
προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε: 245.376,54 € 
για Δαπάνη Εργασιών, 44.167,78 € για Γ ενικά έξοδα και 
Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ). 43.431,65 € για Απρόβλεπτα 
(ως ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών), 9.881.17 € 
για Αναθεώρηση και 65.142,86 € για Φόρο Προστιθέμενης 
Αξίας (Φ.Π.Α. 19%). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη. Συγγραφή 
υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας μας 
(Τέρμα Αργυροκάστρου, 65404 - ΚΑΒΑΛΑ), τουλάχιστον 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των 
προσφορών (χωρίς να υπολογίζεται η ημέρα του δια¬ 
γωνισμού) δηλαδή μέχρι και την 11.10.2007. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β'. Πληροφορίες 
δίνονται στα γραφεία του Δασαρχείου Καβάλας - Τμή¬ 
μα Εκτέλεσης ΔασοτεχνικώνΈργων από τους Νικόλαο 
Κόντο, Αλκιβιάδη Τσιτσώνη, Απόστολο Κωστέλη και 
Μιλτιάδη Πετρίδη τηλ -2510 46180, 2510 461805, 2510 
461806 και 2510 461828. 

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 16.10.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης 
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία 
του Δασαρχείου Καβάλας, από την αρμόδια επιτρο¬ 
πή διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η δημοπρασία για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί την ημέρα αυτή, 
θα επαναληφθεί στις 25.10.2007 ημέρα Πέμπτη την ίδια 
ώρα στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη δημοσίευση. Ο διαγω¬ 
νισμός θα γίνει με το σύστημα του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, 
που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
(άρθρο 4 παράγραφος 4α του ν. 1418/1984 και άρθρο 6 
του π.δ. 609/1985) και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των», των μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού και 
υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004, του π.δ. 609/1985 
και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού, του 
ν. 998/1979 «Προστασία Δασών και Δασικών εν γένει 
εκτάσεων της Χώρας», του π.δ. 437/1981 «Περί μελέτης 
και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων», σύμφωνα με τους 
όρους της Γ-Ε.Σ.Υ. και της Διακήρυξης της παρούσας 
δημοπράτησης. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

(1 ) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Πρώτη ή την Δεύτερη ή την Τρίτη τάξη 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


7991 


πτυχίου εντός νομού για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
στελεχωμένες με Δασολόγους ή Δασοπόνους. 

α.1 Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων 
Ε.Δ.Δ.Ε. Δ' τάξης (άρθρο 16 του π.δ. 437/1981). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στα οποία τηρούνται επίσημοι, 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

(2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεαιν: 
α. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α2 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2% επί του εγκε¬ 
κριμένου προϋπολογισμού της μελέτης δηλαδή 6.659,72 
Ευρώ, που θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Καβάλας, 
καθώς επίσης και βεβαιώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, 
για τις εν ενεργεία εργολαβίες τους. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες, ενώ ο χρόνος ισχύος 
των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής είναι 210 ημέρες 
(χρόνος ισχύος προσφορών + 30 ημέρες). 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Ε.Π. 
Α.Μ.Θ. 2000-2006, ΜΕΤΡΟ 1.7, ΠΡΑΞΗ 1.7.2 «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά. Συγκεκριμένα, το έργο 
χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Προσανατολισμού - Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και 20% 
από Εθνικούς Πόρους. 


7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας. 

Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δασάρχης 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Αριθμ: 6074 

1. Το Δασαρχείο Καβάλας προκηρύσσει ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Βελτίωση βατότητας δασικών οδών στο Ανα¬ 
τολικό και Δυτικό ανάχωμα του ποταμού Νέστου», υπο- 
έργο «Χαλικόστρωση στο Ανατολικό (παλαιό ονομα¬ 
σία: Αριστερό) Ανάχωμα Νέστου από χ.θ. 0+000 μέχρι 
την χ.θ. 6+000 μήκους 6+000 χλμ.», προϋπολογισμού: 
248.000,00 €. Ο προϋπολογισμός του υποέργου αναλύε¬ 
ται σε: 148.320,00€ για Δαπάνη Εργασιών, 26.697,60 € για 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ), 26.252,64€ 
για Απρόβλεπτα (ως ποσοστό 15% επί της δαπάνης 
εργασιών), 7.133,12 € για Αναθεώρηση και 39.596,64 € 
για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 19%). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας μας 
(Τέρμα Αργυροκάστρου, 65404 -ΚΑΒΑΛΑ), τουλάχιστον 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής 
των προσφορών (χωρίς να υπολογίζεται η ημέρα του 
διαγωνισμού) δηλαδή μέχρι και την 1.11.2007. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ'. Πληροφορίες 
δίνονται στα γραφεία του Δασαρχείου Καβάλας - Τμήμα 
Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, από τους Νικόλαο 
Κόντο, Αλκιβιάδη Τσιτσώνη, Απόστολο Κωστέλη και 
Μιλτιάδη Πετρίδη τηλ.: 2510 461807, 2510 461805, 2510 
461806 και 2510 461828. 

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 6.11.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης 
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία 
του Δασαρχείου Καβάλας, από την αρμόδια επιτρο¬ 
πή διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η δημοπρασία για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί την ημέρα αυτή, 
θα επαναληφθεί στις 15.11.2007 ημέρα Πέμπτη την ίδια 
ώρα στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη δημοσίευση. Ο διαγω¬ 
νισμός θα γίνει με το σύστημα του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, 
που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
(άρθρο 4 παράγραφος 4α του ν. 1418/1984 και άρθρο 6 
του π.δ. 609/1985) και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των», των μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού και 
υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004, του π.δ. 609/1985 
και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού, του 
ν. 998/1979 «Προστασία Δασών και Δασικών εν γένει 
εκτάσεων της Χώρας», του π.δ. 437/1981 «Περί μελέτης 
και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων», σύμφωνα με τους 
όρους της Γ-Ε.Σ.Υ. και της Διακήρυξης της παρούσας 
δημοπράτησης. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

(1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει- 
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ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 ή την Πρώτη ή την Δεύτερη τάξη για 
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωμένες με Δασο¬ 
λόγους ή Δασοπόνους. 

α.1 Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 ή την Πρώτη ή την Δεύτερη τάξη για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

α.2 Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων 
Ε.Δ.Δ.Ε. Δ’ τάξης (άρθρο 16 του π.δ. 437/1981). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

(2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 

α. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α (εκτός α.2), β και γ σε οποιον- 
δήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του 
άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2% επί του εγκε¬ 
κριμένου προϋπολογισμού της μελέτης δηλαδή 4.025,40 
Ευρώ, που θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Καβάλας, 
καθώς επίσης και βεβαιώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, 
για τις εν ενεργεία εργολαβίες τους. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες, ενώ ο χρόνος ισχύος 
των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής είναι 210 ημέρες 
(χρόνος ισχύος προσφορών + 30 ημέρες). 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Ε.Π. 
Α.Μ.Θ. 2000-2006, ΜΕΤΡΟ 1.7, ΠΡΑΞΗ 1.7.2 «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά. Συγκεκριμένα, το έργο 
χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 


Ταμείο Προσανατολισμού - Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και 20% 
από Εθνικούς Πόρους. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας. 

Καβάλα, 25 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δασάρχης 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(5) 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Αριθμ.6075 

1. Το Δασαρχείο Καβάλας προκηρύσσει ανοικτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έρ¬ 
γου: «Βελτίωση βατότητας δασικών οδών στο Ανατολικό 
και Δυτικό ανάχωμα του ποταμού Νέστου», υποέργο 
«Χαλικόστρωση στο Δυτικό (παλαιό ονομασία: Δεξιό) 
Ανάχωμα Νέστου από χ.θ. 9+400 μέχρι την χ.θ. 4+400 
μήκους 5+000 χλμ., προϋπολογισμού: 119.000,00 €. Ο 
προϋπολογισμός του υποέργου αναλύεται σε: 70.800,00€ 
για Δαπάνη Εργασιών, 12.744,00 € για Γενικά έξοδα και 
Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ), 12.531,60 € για Απρόβλεπτα 
(ως ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών), 3.924,40€ 
για Αναθεώρηση και 19.000,00 € για Φόρο Προστιθέμε¬ 
νης Αξίας (Φ.Π.Α. 19%). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας μας 
(Τέρμα Αργυροκάστρου, 65404 - ΚΑΒΑΛΑ), τουλάχιστον 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των 
προσφορών (χωρίς να υπολογίζεται η ημέρα τον δια¬ 
γωνισμού) (δηλαδή μέχρι και την 8.11.2007. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δασαρχείου 
Καβάλας - Τμήμα Εκτέλεσης ΔασοτεχνικώνΈργων, από 
τους Νικόλαο Κόντο, Αλκιβιάδη Τσιτσώνη, Απόστολο 
Κωστέλη και Μιλτιάδη Πετρίδη τηλ.: 2510 461807, 2510 
461805, 2510 461806 και 2510 461828. 

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13.11.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης 
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία 
του Δασαρχείου Καβάλας, από την αρμόδια επιτρο¬ 
πή διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η δημοπρασία για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί την ημέρα αυτή, 
θα επαναληφθεί στις 22.11.2007 ημέρα Πέμπτη την ίδια 
ώρα στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη δημοσίευση. Ο διαγω¬ 
νισμός θα γίνει με το σύστημα του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, 
που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
(άρθρο 4 παράγραφος 4α του ν. 1418/1984 και άρθρο 6 
του π.δ. 609/1985) και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των», των μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού και 
υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004, του π.δ. 609/1985 
και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού, του 
ν. 998/1979 «Προστασία Δασών και Δασικών εν γένει 
εκτάσεων της Χώρας», του π.δ. 437/1981 «Περί μελέτης 
και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων», σύμφωνα με τους 
όρους της Γ-Ε.Σ.Υ. και της Διακήρυξης της παρούσας 
δημοπράτησης. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
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(1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 ή την Πρώτη ή την Δεύτερη τάξη εντός 
νομού για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωμένες 
με Δασολόγους ή Δασοπόνους. 

α.1 Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 ή την Πρώτη ή την Δεύτερη τάξη εντός 
νομού για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

α.2 Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων 
Ε.Δ.Δ.Ε. Γ’ και Δ’ τάξης (άρθρο 16 του π.δ. 437/1981). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

(2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: 

α. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α (εκτός α.2), β και γ σε οποιον- 
δήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του 
άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατη¬ 
γορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, στελεχωμένες με 
Δασολόγους ή Δασοπόνους, με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2% επί του εγκε¬ 
κριμένου προϋπολογισμού της μελέτης δηλαδή 1.921,51 
Ευρώ, που θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Καβάλας, 
καθώς επίσης και βεβαιώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, 
για τις εν ενεργεία εργολαβίες τους. Ο χρόνος ισχύος 


των προσφορών είναι 180 ημέρες, ενώ ο χρόνος ισχύος 
των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής είναι 210 ημέρες 
(χρόνος ισχύος προσφορών + 30 ημέρες). 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Ε.Π. 
Α.Μ.Θ. 2000-2006, ΜΕΤΡΟ 1.7, ΠΡΑΞΗ 1.7.2 «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά. Συγκεκριμένα, το έργο 
χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Προσανατολισμού - Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και 20% 
από Εθνικούς Πόρους. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας. 

Καβάλα, 25 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δασάρχης 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ 
Αριθμ. 7878 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροτα¬ 
ξίας και Δημοσίων έργων της ΝΑ Ηλείας, προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Έργα 
Περιβάλλοντικής Προστασίας Λιμνοθάλασσας Κοτυχί- 
ου» με προϋπολογισμό 938.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 774371,61€ 
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε και απρόβλεπτα), 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Ηλείας Μανωλοπούλου 31 Πύργος μέχρι τις 18.10.2007 
ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ υπό¬ 
δειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2621033714, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2621033278, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία. Αθανάσιος Ρουμελιώτης. Ο διαγωνισμός θα διεξα- 
χθεί στις 23.10.2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ και 
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

αΐ) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 2η, 3η τάξη για 
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ανεξαρτήτως έδρας και 
4ης τάξης με έδρα το Νομό ή ως δεύτερο δηλωθέντα 
Νομό. 

α2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 1η τάξη του Μ.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατού¬ 
μενο έργο). 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 15487 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξάγω- 
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γης του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΝΑ 014/3, ΠΕΠ Δ.Ε. 
2000-2006 και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το 
ΕΤΠΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Νομαρχιακή Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων έργων της Ν.Α Ηλείας. 

Πύργος, 25 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Αντινομάρχης 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 

Αριθμ. 5311 

Ο Δήμαρχος Ανω Καλαμά Νομού Ιωαννίνων, προκη¬ 
ρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με το 
σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 
4.β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 
και τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αξιοποίηση γεώ¬ 
τρησης και σύνδεσης αυτής με το κεντρικό δίκτυο υδρο- 
δότησης Κτηνοτροφικών Μονάδων Τ.Δ. Μαζαρακίου». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 103.000,00 
Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 62.531,50 Ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 11.255,67 
Ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 11,068,08 Ευρώ 

Αναθεώρηση 1.699,37 Ευρώ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19% 16.445,38 Ευρώ 

Η πίστωση προέρχεται από Πιστώσεις του Προγράμ¬ 
ματος ΘΗΣΕΑ (αριθμ. Εγκρ. Έργου 6733/12.9.2007 Έγ¬ 
γραφο της Περιφέρειας Ηπείρου Δ/νση Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 23.10.2007 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ, (ώρα λήξης επίδοσης των προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία του Δήμου (ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ), ενώπιον 
της αρμόδιας επί των δημοπρασιών επιτροπής. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊστα- 
μένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ίαχ και 
τηλεφωνικά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

• Για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: εφόσον ανήκουν 


στην Α1, Α2 και 1η τάξη με έδρα το Νομό ή γειτονικό 
Νομό και εκτός Νομού. 

• Ή για έργα κατηγορίας Η/Μ: εφόσον ανήκουν στην 
Α1, Α2 και 1η τάξη με έδρα το Νομό ή γειτονικό Νομό 
και εκτός Νομού. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
κάνω περιπτώσεων α, β, γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται 
στο ποσό των 1.697,10 Ευρώ (ποσοστό 2% του προϋπο¬ 
λογισμού χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σε γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ¬ 
ντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο, 
η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των 
τευχών της μελέτης του έργου και να ζητήσουν περισ¬ 
σότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Ανω 
Καλαμά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 
26530-31991, 2 (Αρμόδιος υπάλληλος ο Σωτήριος Μπρά- 
χος), μέχρι και την 18.10.2007 ημέρα Πέμπτη. Για την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 
Ευρώ. 

Παρακάλαμος Ιωαννίνων, 25 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

Αριθμ. 38319 

Ο Δήμαρχος Πτολεμαϊδας προκηρύσσει τη διενέργεια 
ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη αναδόχου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΟ¬ 
ΡΟΥ 10 πι30 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ». 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην πόλη της Πτολε- 
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μαϊδας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
(1° χιλ. Πτολεμαΐδας-Ασβεστόπετρας, πρώην στρατόπε¬ 
δο Φούφα) στις 5.11.2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.000 
π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών.) 

Το σύστημα προσφοράς είναι αυτό του ανοικτού διαγωνι¬ 
σμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 

Ο πρ/σμός μελέτης είναι 110.500,00 ευρώ με το 
Φ.Π.Α. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (Έλληνες και 
Αλλοδαποί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό 
ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού). 

2) Συνεταιρισμοί (υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν 
εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό 
με το αντικείμενο του διαγωνισμού). 

3) Ενώσεις προμηθευτών εφόσον ισχύουν οι προϋπο¬ 
θέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5.525,00 ευρώ και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται. 

Η χρηματοδότηση είναι από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». 

Όλα τα τεύχη καθώς και το έντυπο της διακήρυξης 
στην ελληνική γλώσσα, βρίσκονται στο γραφείο προ¬ 
μηθειών τον Δήμου Πτολεμαϊδας, όπου οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι μπορούν να ενημερωθούν τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, οδός 25ης Μαρτίου 15 στην Πτολεμάίδα αρμόδιος 
υπάλληλος Παρασκευή Κεσίδου τηλ. 24630 57613 έως 
την Παρασκευή 2.11.2007 και ώρα 14.30 π.μ. 

Πτολεμάίδα, 24 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ 
-♦- 

(9) 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΟΝΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Αριθ. 555 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Οθωνων διακηρύσσει 
ότι εκθέτει σε δημόσιο μειδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατά¬ 
ξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και 
συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον ν. 
2229/1994 καθώς και τους ν. 2940/2001 κοι 3236/2004, 
ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων 
που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984 και ήθε¬ 
λαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του 
έργου, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση 
του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕΛΕΤΑΤΙΚΑ 
- ΑΓΡΥΜΑΤΙΚΑ». 

Προϋπολογισμού Δαπάνης 20.100,00 ευρώ (συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%) 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 16.10.2007 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα 
γραφεία της ΤΥΔΚ-ΠΙΝ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεχτές εργοληπτικές επι¬ 


χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2,1η, 
για έργα οικοδομικά και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, αντίστοιχα και 
εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της υπ’ 
αριθμ. ΕΔ2α/01/27/ΦΝ284/18.3.1965 απόφασης, για έργα 
οικοδομικά κοι ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 337,80 
ευρώ, και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της 
Κοινότητας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα 
τηλέφωνα 26630 - 72132 και 69726276832. 

Οθωνοί, 23 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Πρόεδρος 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΕΧΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 

Αριθ. 4324 

Ο Δήμαρχος Μακρύ Γιαλού διακηρύσσει, ότι την Τρίτη 
23.10.2007 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προ¬ 
σφορών) στο Δημαρχείο στο Κούτσουρά, θα διεξαχθεί 
με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: «επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομα- 
δοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, σε ακέραιες μονάδες 
επί τοις εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης», πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β ν. 1418/1984 όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους 
ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 
2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, κ.α. όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων 
οικισμού Λιθινών». Ο κωδικός του έργου είναι: 117769. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 
64.146,07 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

β) κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 18.130,67 € (δαπά¬ 
νη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο προϋπολο¬ 
γισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με 
βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 13/2007 της ΤΥ.Δ.Κ. 
Λασιθίου, ανέρχεται στο ποσό των 82.276,74 € (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 99.008,00 € 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρε¬ 
ώσεων κ.λπ.) από την έδρα της ΤΥΔΚ Λασιθίου στον 
Αγ. Νικόλαο οδός Ρ. Καπετανάκη 8 ΤΚ 72100, μέχρι τις 
18.10.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
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εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη του ΜΕΕΠ και άνω, για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη του ΜΕΕΠ 
και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη, 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α1 τάξη του ΜΕΕΠ και άνω, για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη του ΜΕΕΠ και 
άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.646,00 € και 
η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Μακρύ Γιαλού. Η ισχύς της θα είναι τουλά¬ 
χιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ στα πλαί¬ 
σια του Γ' ΚΠΣ με 80% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 


Ταμείο Προσανατολισμού και εγγυήσεων - προσανατο¬ 
λισμός (ΕΓΤΠΕ-Π) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Μακρύ Γ ιαλού. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Μακρύ Γ ιαλού, αρμόδιος 
υπάλληλος ο Βαρδάκης Γιώργος (τηλ-2843029202) και 
την Τ.Υ.Δ.Κ. Λασιθίου αρμόδιος υπάλληλος Μηλιάκης 
Νίκος (τηλ.:2841022257 Φάξ: 2841082290), τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Μακρύς Γιαλός, 24 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Αριθμ. 12041 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ¬ 
ΤΑΣ» ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13η/4.9.2007 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ματαιώνει 
τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού 1ου επαναλη¬ 
πτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για 
την ανάδειξη χορηγητών αντιδραστηρίων ανοσολογι- 
κών εξετάσεων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού 
εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότε- 
ρη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 1612922 € με 
Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 13.2.2007 στα γρα¬ 
φεία του Ιδρύματος από την Αρμόδια Επιτροπή. 

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί με τρο¬ 
ποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου: Εθνικής Άμυνας 41, Θεσ/νίκη, 
τηλ.: 2310207475. 

Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Αριθμ. 12188 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ¬ 
ΤΑΣ» ύστερα από την υπ’ αριθμ. 141/25.9.2007 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ματαιώνει 
τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού 1ου επανα¬ 
ληπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, 
για την προμήθεια τεσσάρων (4) ιτιοηίΐοΐ'δ παρακολού¬ 
θησης ζωτικών λειτουργιών, για ης ανάγκες της ΜΕΘ, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, 
προϋπολογισμού δαπάνης 80000,00 € με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 3.5.2007 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του Ιδρύματος από 
την Αρμόδια Επιτροπή. 

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί με τρο¬ 
ποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
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Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου: Εθνικής Αμυνας 41, θεσ/νίκη, 
τηλ· 2310207475. 

Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

Αριθμ. 604.1.352/2007 

Το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό 
για την προμήθεια. Ο προϋπολογισμός της Προμήθει¬ 
ας ΚΕΥ3ΤΗΟΝ για αναπλήρωση φόρτου βάσης Φ/Γ τ. 
«3» ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ 
(30.000,00 €). 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20 Νοεμβρίου 2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, με προθεσμία κατάθεσης 
των προσφορών μέχρι την 19η Νοεμβρίου 2007 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12.00, στα Γ ραφεία της Ανωτάτης Επι¬ 
τροπής Προμηθειών (ΑΕΠ), Παπαρηγοπούλου 2, Πλατεία 
Κλαυθμώνος. 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ, 
δεν απαιτείται. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο την 27η Νοεμβρίου 2007. 

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης 
θα παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τα 
γραφεία της ΑΕΠ τηλ. 210-3368630. 

Το τεύχος της Διακήρυξης χορηγείται έναντι 15 €. 

Με εντολή Διοικητή 
Ο Διευθυντής Προμηθειών 
X. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Αριθμ. Κ76/2007 

Το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό 
για την προμήθεια υλικών αμοιβού μηχανολογικού εξο¬ 
πλισμού ΤΠΚ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ. 

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 66.604,81 €. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2007 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, με προθεσμία κατά¬ 
θεσης των προσφορών μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2007, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα Γραφεία της Ανωτά¬ 
της Επιτροπής Προμηθειών (ΑΕΠ), Παπαρρηγοπούλου 
2, Πλατεία Κλαυθμώνος 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο στις 27 Σεπτεμβρίου 2007. 

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης 
θα παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τα 


γραφεία της ΑΕΠ τηλ. 210-3368630. Το τεύχος της Δι¬ 
ακήρυξης χορηγείται έναντι 15 €. 

Με εντολή Διοικητή 

Ο Διευθυντής Προμηθειών 
X. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

Αριθμ. 38322 

Ο Δήμαρχος Πτολεμαϊδας προκηρύσσει τη διενέργεια 
ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη αναδόχου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜ¬ 
ΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην πόλη της Πτο- 
λεμάίδας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου (Ιο χιλ. Πτολεμαϊδας-Ασβεστόπετρας, πρώην 
στρατόπεδο Φούφα) στις 5.11.2007 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα ΙΙ.ΟΟπμ. λήξη παραλαβής προσφορών. 

Το σύστημα προσφοράς είναι αυτό του ανοικτού δι¬ 
αγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά. 

Ο πρ/σμός μελέτης είναι 172.000,00 ευρώ με το 
Φ.Π.Α. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (Έλληνες και 
Αλλοδαποί, υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό 
ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το 
αντικείμενο τον διαγωνισμού. 

2) Συνεταιρισμοί (υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν 
εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό 
με το αντικείμενο του διαγωνισμού). 

3) Ενώσεις προμηθευτών εφόσον ισχύουν οι προϋπο¬ 
θέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 8.600,00 ευρώ και 
υπόκεπαι στις κρατήσεις που προβλέπονται. 

Η χρηματοδότηση είναι από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕ¬ 
ΑΣ» 

Όλα τα τεύχη καθώς και το έντυπο της διακήρυξης 
στην ελληνική γλώσσα, βρίσκονται στο γραφείο προ¬ 
μηθειών του Δήμου Πτολεμαϊδας, όπου οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, οδός 25ης Μαρτίου 15 στην Πτολεμάίδα αρμ. 
υπάλ. Παρασκευή Κεσίδου τηλ.24630 57613 έως την Πα¬ 
ρασκευή 2.11.2007 και ώρα 12.30 π.μ. 

Πτολεμάίδα, 24 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«Η ΕΛΠΙΣ » 

Αριθμ. 11776 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» προκηρύσ¬ 
σει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια «βοηθητικού 
εξοπλισμού χειρουργείου», προϋπολογισθείσας δαπά¬ 
νης 150.000,00 € συμπλ. Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρω¬ 
σης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 
11776/25.9.2007 διακήρυξη, 
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Γλώσσα Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2007, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 11,30 π.μ. στα Γραφεία της Διεύθυνσης 
του Νοσοκομείου, οδός Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι, 
Αθήνα Τ. Κ. 11 522. 

Αυτοί που ενδιαφέρονται μπορούν να λάβουν τους 
όρους της διακήρυξης καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσο¬ 
κομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11.00 π.μ -13.00 
μ. μ (τηλ. 210 6431708 και 210 6494136) 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΓΚΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. 310 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει στις 30.10.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. τακτικό ανοικτό δια¬ 
γωνισμό (π.δ. 894/2000, των ν. 3083/1997, 2286/1995 με 
κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά, για 
την προμήθεια εξοπλισμού επέκτασης του υπολογιστι¬ 
κού συστήματος πλέγματος με επιπλέον δεκαέξι (16) 
υπολογιστικούς κόμβους, για τις ανάγκες του Εργα¬ 
στηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών του Γενικού Τμήματος του Ιδρύματος. 

Προϋπολογισμός: € 53.000,00 συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Τόπος Παράδοσης: Χανιά 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 
30.10.2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. εφόσον οι 
προσφορές υποβάλλονται από τους ίδιους ενδιαφερο¬ 
μένους ή νόμιμους εκπροσώπους τους, ή αποστέλλονται 
ταχυδρομικώς έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, στο Τμή¬ 
μα Προμηθειών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δι- 
καιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του π.δ. 
394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996), καθώς και τα αναφερό- 
μενα στο άρθρο 8 παρ. 2 υποπαράγραφοι α, β, γ, και δ 
του ιδίου π.δ.) 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στο ΦΕΚ την 21.9.2007 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο την 22.9.2007 

Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της 
Οικονομικής Διεύθυνσης του Πολυτεχνείου Κρήτης 

(κτίριο Παλαιών Φυλακών, πλατεία Αγ. Τίτου, τέλος 
οδού Αγίου Μάρκου). 

Αναλυτικές Διακηρύξεις και πληροφορίες δίδονται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπη¬ 
ρεσιών από την παραπάνω Διεύθυνση και στο τηλέφωνο 
28210-37049, 37014, 37016 (Τμήμα Προμηθειών) ή στην 
ιστοσελίδα του Π.Κ. στο νννννν.Ιυο.ρΓ (Ανακοινώσεις/Προ- 
κηρύξεις/Προκηρύξεις Τμήματος Προμηθειών). 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Πολυτεχνείο 
Κρήτης. 

Χανιά, 21 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Αντιπρύτανης 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΟΤΣΗΣ 


(18) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθμ. 14852 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει πρό¬ 
χειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την 
προμήθεια συστήματος ελέγχου παρουσιών προσω¬ 
πικού (ηλεκτρονικού ωρολογίου παρουσιών προσωπι¬ 
κού) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 
επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας 
και με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλή¬ 
ρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τύπου Τιμολο¬ 
γίου Προσφοράς της Υπηρεσίας, με χρόνο παράδοσης 
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, προκειμένου να αντιμετωπι- 
σθούν οι ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α., 
Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2007, με αριθμό 
διακήρυξης 3523/2007. 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις της 11389/1993 
(ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονι¬ 
σμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα δή¬ 
μων και κοινοτήτων». 

Ο συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της δαπά¬ 
νης ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εννιακο- 
σίων ενενήντα Ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών 
(11.990,44 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% και 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 7135.11 «Προμήθεια ωρολογίου πα¬ 
ρουσιών προσωπικού, καρτών παρουσιών κ.λ.π.», του 
Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2007. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από 
την Υπηρεσία δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ανα- 
λογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ποσό πεντακοσίων ενενήντα εν¬ 
νέα Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (599.52 €), διάρκειας 
τουλάχιστον δύο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρ¬ 
θρο 9 της οικείας διακήρυξης (σύνολο τουλάχιστον 5 
μηνών) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας συνταγμένη κατά τον ισχύοντα 
τύπο για τους Ο.Τ.Α. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα, που είναι αναγνωρισμένοι ιδιώτες επαγγελματίες 
ή εταιρείες και παρέχουν εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της οικείας διακήρυ¬ 
ξης. 

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα 
γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρε¬ 
φοκομείου Αθηνών, Ρόδου 181 και Σερήνου, Σεπόλια, 1ος 
όροφος, την 15η του μηνάς Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα 
του έτους 2007 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του Δ.Β.Α. 

Ώρα ενάρξεως του επαναληπτικού διαγωνισμού ορί¬ 
ζεται η 10:00 και ώρα λήξης της αποδοχής των προ¬ 
σφορών η 10:30. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακη- 
ρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι 
από το Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών στο τη¬ 
λέφωνο 210.51.40.909 και στην Δ/νση Αυλώνος 26 και 
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Αμβρακίας Σεπόλια, 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2007 
Η Πρόεδρος 

ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
Αριθμ. 14/5494 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, προκη¬ 
ρύσσει ανοκτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΒΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ». 
Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, 
με δαπάνη εργασιών (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
83.093,18 και συνολικό Προϋπολογισμό Δημοπράτησης 
(με ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) 99.000.00 €. 

Ο τόπος εκτέλεσης του Έργου είναι η γέφυρα Χα- 
βρία στον οδικό άξονα Πολυγύρου - Πλανών - Ιερισσού 
πλησίον του οικισμού Αγιος Ιωάννης. Η κύρια παρέμβα¬ 
ση αφορά την ανακατασκευή του τάπητα προστασίας 
πυθμένα κάτω από την γέφυρα. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της Σύμβασης με ενδιάμεσες 
τμηματικές προθεσμίες όπως αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ) από την έδρα της Διεύθυνσης Τε¬ 
χνικών Έργων Ν.Α Χαλκιδικής - οδός Παπαγεωργάκη 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 63100 Πολύγυρος, γραφείο 84, μέχρι και 
την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2007 καταβάλλοντας το ποσό 
των 40 ευρώ. (Αγροτική Τράπεζα αριθμ. λογ. 233 0300 
210 237). Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Γ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23710 39284,23710 
39287, ΓΑΧ επικοινωνίας 23710 39320, αρμόδιος υπάλλη¬ 
λος για επικοινωνία Α. Ζέρβας τηλ.: 23710 39311. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η Οκτωβρίου 
2007. ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 και το σύστημα υποβο¬ 
λής προσφορών είναι συμπλήρωση ακέραιων ποσοστών 
έκπτωσης σε ομάδες τιμών του προϋπολογισμού του 
άρθρου 7 του π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Αΐη, Α2η 
και 1η, ανεξαρτήτωςΈδρας, στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
β) κοινοπραξίες των παραπάνω τάξεων και γ) αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.661, 86 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι εκατόν ογδόντα μέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Κ.Α.Π και 
ιδίων πόρων της Ν.Α.Χ. Προκαταβολή δε θα χορηγη¬ 
θεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 


την Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού & Οικο¬ 
νομικής Διαχείρισης. 

8. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στα έντυπα 
μέσα που ορίζει ο ν. 3548/2007 βαρύνουν τον Ανάδοχο 
του έργου. 

Πολύγυρος, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Αριθμ. 25347 

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007», με προϋπολογι¬ 
σμό 315000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο 
συντίθεται από την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με δαπάνη 
εργασιών 256.513,81 € (με ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) από την έδρα της υπη¬ 
ρεσίας Λ. Μεσογείων 463, Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ. 15343, 
μέχρι 25.10.2007. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα Τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6080224, ΓΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 210-6308778, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Π. Καραγιάννη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30.10.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα ΙΟ.ΟΟπ.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς είναι «ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου» του 
άρθρου 9 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, 
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν την κατηγορία 
και τάξη του έργου, ήτοι τάξη Α2 στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙ¬ 
ΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοπκά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.130.28 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

Αγία Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

Αριθ. 43 

Το Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» διενεργεί 
τον παρακάτω Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοικτό Δια- 
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γωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά. 

Για την ανάθεση σε ειδικό συνεργείο παροχής υπηρε¬ 
σιών καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώ¬ 
ρων τον Νοσοκομείου για δύο (2) έτη. Προϋπολογιζόμενη 
ετήσια δαπάνη € 2.280.000,00 συμπ. Φ.Π.Α με ποσοστό 
προσαρμογής έως 3% για το επόμενο έτος. 

Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει στις 19.11.2007 ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών 
του Νοσοκομείου και μπροστά στην αρμόδια επιτροπή. 
Κατάθεση προσφορών μέχρι και 19.11.2007 ώρα 10.00 

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από το Γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου από 08.00 μέχρι 13.00 
στα τηλέφωνα 210-7793443 και 210-7467147. 

Η προσφορά συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ.266/Α/4.12.1996), σε 
συνδυασμό με το π.δ. 60/2007 ( ΦΕΚ 64/16.3.2007 όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
26.9.2007 

Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται έναντι κα¬ 
ταβολής € 15,00 με γραμμάτιο είσπραξης στο ταμείο 
του Νοσοκομείου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΝΑΡΑΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Αριθμ. 25343 

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ανοι¬ 
χτά διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ 
ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007», με προϋπολογι¬ 
σμό 1,189.995,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο 
συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με δαπάνη 
εργασιών 996,486,93 € (με Γ.Ε & Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κλπ,) από την έδρα της υπηρεσίας Λ, 
Μεσογείων 463, Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ. 15343, μέχρι 1.11.2007 
. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 6080224, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 210-8398778, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Π. Καραγιάννη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6.11.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00π.μ, και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς είναι «ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου» του 
άρθρου 9 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν 
την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι τάξη 2η στην 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 


5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.929,74 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αγίας Παρασκευ¬ 
ής. 

Αγία Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθμ. 14965 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει πρό¬ 
χειρο μειοδοτικό διαγωνισμό τμηματικής προμήθειας 
μελανιών -μελανοταινιών - λοιπών αναλωσίμων με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο 
(διαιρετά υλικά) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της 
Υπηρεσίας και με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από 
συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τύπου 
Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας, για χρονικό δι¬ 
άστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
έως 31.12.2007, για την κάλυψη των αναγκών του Δημο¬ 
τικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Οικονομικού Έτους 2007, 
με αριθμό διακήρυξης 3529/2007 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις της 11389/1993 
(ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονι¬ 
σμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα δή¬ 
μων και κοινοτήτων». 

Ο συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός της δαπά¬ 
νης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων 
οκτακόσιων εβδομήντα τριών Ευρώ και ενενήντα εννέα 
λεπτών (43.873,99 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλο- 
γούντος Φ.Π.Α. 19% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 6612.06 «Προ¬ 
μήθεια μελανιών - μελανοταινιών - λοιπών αναλωσίμων» 
Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2007. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από 
την υπηρεσία δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ανα- 
λογούντος Φ.Π.Α. 19%, ήτοι ποσό δύο χιλιάδων εκατόν 
ενενήντα τριών Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.193,70 €) 
σε περίπτωση συμμετοχής για όλα τα άρθρα, διάρκειας 
τουλάχιστον δύο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς όπως αυτός ορίζεται στο άρ¬ 
θρο 9 της οικείας διακήρυξης (σύνολο τουλάχιστον 5 
μηνών) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Τ.Π.&Δ. ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας συνταγμένη κατά τον ισχύοντα 
τύπο για τους Ο.Τ.Α. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα, που είναι αναγνωρισμένοι ιδιώτες επαγγελματίες 
ή εταιρείες και παρέχουν εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της οικείας διακήρυ¬ 
ξης. 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κε¬ 
ντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθη¬ 
νών» οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος αί¬ 
θουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 11.10.2007 του μηνός 
Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη του έτους 2007 ενώπιον της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Δημοτικού 
Βρεφοκομείου Αθηνών. 

Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 9:00 π.μ. 
και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 9:30 
π.μ. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της δια- 
κηρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι από το Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών στο 
τηλέφωνο 210.51.23.524 και στην Δ/νση Ρόδου 181 και 
Σερήνου Τ.Κ. 104-43 Σεπόλια, Τμήμα Προμηθειών 1ος 
όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. 
έως 13:30 μ.μ. 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2007 
Η Πρόεδρος 

ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Αριθμ. 32548 

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω θα διενεργήσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τελικής 
επιλογής του προμηθευτή την χαμηλότερη προσφορά, 
για την προμήθεια «ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 II και 
600 II», προϋπολογισμού 80.000,00 Ευρώ (με τον Φ.Π.Α. 
εκ ποσοστού 19%). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα (I. Οδός 364 και Κάλβου) στις 22.10.2007 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π,μ.-10.30 π.μ. (λήξη παράδοσης 
προσφορών). 

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλλη¬ 
νες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προ¬ 
μηθευτών. 

Οι προσφορές πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% του προϋπο¬ 
λογισμού της προμήθειας, δηλ: στο σύνολο 4.000,00 
Ευρώ. 

Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από 
ΜΜΕ ή Ενώσεις τους η εγγύηση είναι 2,5% δηλ. στο 
σύνολο 2.000,00 ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδι¬ 
αγραφών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών 
του Δήμου, 1ος όροφος επί της I. Οδού 364 και Κάλβου, 
τηλ: 2105315491. 

Αιγάλεω, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 


(25) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. Τ.Τ. οικ. 5067 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ 
ΚΕΑΣ» με προϋπολογισμό 1.071.287,76 €. (με Φ.Π.Α.) 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 948.042,27€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικό τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων (Πλατεία Λαϊκής Κυρι¬ 
αρχίας, 84100 Ερμούπολη), μέχρι τις 12.10.2007, ύστερα 
από σχετική έγγραφη αίτηση, στην οποία αναγράφο¬ 
νται υποχρεωτικά τα στοιχεία της εταιρείας, δηλαδή 
η επωνυμία και η διεύθυνση της (οδός, αριθμός, Τ.Κ., 
πόλη, τηλέφωνο, ΐαχ και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, 
θ-πιαίΙ). Για την παραλαβή τους οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλλουν στον λογαριασμό της Αγροτικής Τράπεζας 
3630100921243, την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε τριάντα (30) Ευρώ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β' (τροποποίηση Αυγούστου 2006). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2281082410 και 2281082942, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 22810 84124, γραμματεία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δι¬ 
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Κυκλάδων (Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, 
84100 Ερμούπολη) στις 16.10.2007, ημέρα Τρίτη, η ώρα 
λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 10:00 π.μ. και 
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα 
«επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
με έλεγχο ομαλότητας» του άρθρου 4 παράγραφος 
παράγραφος β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
Ραχ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερο¬ 
μηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2η 
ή 3η τάξη (ανεξαρτήτως έδρας) ή 4η τάξη (με έδρα ή 
δηλωμένο ως δεύτερο νομό τον Νομό Κυκλάδων) στην 
κατηγορία Οδοποιίας, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι- 
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σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως 
ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίση¬ 
μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία 
πενταετία έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δέκα οχτώ 
χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (18.960,00 €) Ευρώ, που 
θα απευθύνεται προς την «Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Κυκλάδων» ή την «Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων» και θα έχει ισχύ 
τουλάχιστον δέκα (10) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι εννέα (9) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων και 
το Επαρχιακό Συμβούλιο Κέας. 

8. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται 
σε έξι (6) μήνες. 

Ερμούπολη, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ 
-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 32609 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανά¬ 
πλαση Λ. Ιωνίας (συμπληρωματικό τμήμα) και διαμόρφω¬ 
ση πλατείας Σινάνη», με προϋπολογισμό 795.000,00 €. 

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 303.385,07€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 

β) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 12,945,78€, 

γ) κατηγορία Πράσινο, με προϋπολογισμό 47.369,06€, 

δ) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογι¬ 
σμό 187.930,03 €, 

ε) κατηγορία Ύδρευση-Αποχέτευση, με προϋπολογι¬ 
σμό 104.863,80 €. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας, οδός 
Ανδρόγεω 2 (4ος όροφος), 71202 Ηράκλειο, μέχρι τις 
18.10.2007. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Β'. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810-399170, 2810-399167, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2810-229207, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία Ε. Μαρκάκη, Ε. Σφακιανάκη. 


4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23.10.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης υποβολής των προ¬ 
σφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Πρώτη 
και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, τάξεις Α2 και άνω 
στην κατηγορία Η/Μ και τάξεις Α2 και άνω στην κατη¬ 
γορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

6. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.130,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες. 

7. Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 210 ημέρες. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000- 
2006 80% ΕΤΠΑ & 20% ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Προκατα¬ 
βολή δε θα χορηγηθεί. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριθμ. 16/7428 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης - Δ/νση 
Εμπορίου διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανά¬ 
γκες του Εργαστηρίου Πιστοποίησης της Υγιεινής και 
Ασφάλειας των οστρακοειδών στα πλαίσια υλοποίησης 
του έργου «Εργαστήριο Ελέγχου και Πιστοποίησης Υγι¬ 
εινής και Ασφάλειας οστρακοειδών», με αριθμό Διακή¬ 
ρυξης 16/7047/19.9.2007. 

Προϋπολογισμός: 476.798,54 ευρώ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Θεσσαλονίκη 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 6.11.2007 στην 
αίθουσα συσκέψεων Δ/νσης Εμπορίου, οδός Β. Ηρακλεί¬ 
ου 12 στον 2ο όροφο, ώρα 10:30 π.μ. 

Υποβολή προσφορώνύΕως τις 6.11.2007 και ώρα 10:00, 
στα γραφεία της Δ/νσης Εμπορίου, Τμήμα Προμηθειών, 
Β. Ηρακλείου 12,1ος όροφος. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιο- 
λογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη της ΝΑΟ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο 29.9.2007. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 
14:00 στα τηλ. 2310 502561-562. 

Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Νομάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 
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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 

Αριθ. οικ. Δ.Σ 885/10.18 

Προκηρύσσουσα και Αναθέτουσα Αρχή: ΚΤΗΜΑΤΟ¬ 
ΛΟΓΙΟ Α.Ε., Λεωφ. Μεσογείων 288, Χολαργός ΤΚ 155 62, 
Ελλάδα, τηλ: + 30 210 6505 769, Φαξ: + 30 210 6511 895, 
θ-ΐΎΐαϋ: ρΓοοϋΓθΐΊηθπΚαΐΚΙίηηαΙοΙορΙο.ρΓ, Διεύθυνση ΙπΙθγπθΙ 
(υΒΕ):\/ν\/ν\Λ/.Ι<ΙΙπη3ΐοΙθ9ΐο.9Γ, Σημείο Επαφής: Τμήμα Προ¬ 
διαγραφών και ΔιαγωνισμώνΈργων, Διεύθυνση Έργων, 
Υπόψη: Κολιού. 

Περαιτέρω πληροφορίες, Τεύχη του Διαγωνισμού και 
συμπληρωματικά έγγραφα είναι διαθέσιμα από: Το προα- 
ναφερόμενο σημείο επαφής Προσφορές αποστέλλονται/ 
κατατίθενται: Στο προαναφερόμενο σημείο επαφής. 

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο 
η αναθέτουσα αρχή: ΩΙΤΥ.ΒΟΙΙΝΩΑΒΙΕ3. 

Σύντομη Περιγραφή Προμήθειας: Αφορά στην προμή¬ 
θεια υφιστάμενων ψηφιακών δεδομένων Δήμων, Δημοτι¬ 
κών Διαμερισμάτων και Κοινοτήτων που περιλαμβάνο¬ 
νται στο έργο των ενεργών τίτλων. Τα δεδομένα αυτά 
απεικονίζουν τα όρια των εγκεκριμένων ρυμοτομικών 
σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των ορίων των τομέων 
συντελεστών δόμησης εντός αυτών, τα όρια των υφι¬ 
σταμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ) και τα 
όρια των οριοθετημένων κοινοτήτων & οικισμών προϋ- 
φισταμένων του 1923 ή με πληθυσμό 2.000 κατοίκων. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος 
(τμήμα) των περιοχών των 107 ΟΤΑ που αναφέρονται 
στο Παράρτημα Β’ του τεύχους της Διακήρυξης. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 

Προϋπολογισμός: Εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000€), 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Είδος Διαδικασίας: Ανοιχτή. Κριτήρια ανάθεσης: Η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος 
της Διακήρυξης. , 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προ¬ 
σφορών: 15.10.2007 και ώρα 13:00. 

Περίοδος για την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από 
την προσφορά του: Οι προσφορές επί ποινή αποκλει¬ 
σμού ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για 
χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών, πλέον του, μισού του χρονικού δια¬ 
στήματος αυτού, ήτοι συνολικά για διάστημα εκατόν 
τριάντα πέντε (135) ημερών, σύμφωνα με την παρ. 10 του 
άρθρου 9 του Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών 
της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 

Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών: 15.10.2007 και ώρα 13:30 στη διεύθυνση της αναθέ- 
τουσας αρχής όπως αυτή αναφέρεται ανωτέρω. Πρόσωπα 
που δύναται να παραστούν στην αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών: Οι εκπρόσωποι ή αντίκλητοι των διαγωνιζομένων 
ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα. 

Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η 
σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του 
Γ Κ.Π.Σ. σε ποσοστό 50% από το Διαρθρωτικό Ταμείο 
«Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ» 
και 50% από Εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, κωδικός 2005ΣΕ07570007). Το ΕΤΠΑ έχει 
ως κύρια αποστολή την μείωση των περιφερειακών ανι¬ 


σοτήτων συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση Προγραμ- 
μάτων-Έργων υποδομών και εξοπλισμού. Οι πληρωμές 
του αναδόχου γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στα Τεύχη του Διαγωνισμού. 

Προθεσμία για την υποβολή του συνόλου των παραδο¬ 
τέων της ΠρομήθειαςέΕνας (1) μήνας από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης: 
Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση 
της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ύστερα από έγγραφη αίτηση 
του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή 
και με πρωτοβουλία της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., εφόσον 
οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Εγγυήσεις: α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 
πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της σύμβα¬ 
σης (χωρίς Φ.Π.Α.). β). Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέ¬ 
λεσης για ποσό ύψους δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας 
της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης 
στον Ελληνικό Τύπο: 27.9.2007. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Γ. ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ 

-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Αριθμ. 32.200 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης θα διενεργήσει δη¬ 
μοπρασία με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον ν. 
1416/1984, τα εκτελεστικά διατάγματα και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του 1ου υποέργου: 

«Ανάπλαση τμήματος Παραλιακού Μετώπου 
της παλιάς πόλης μεταξά του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας και του Προμαχώνα Αγ. Ανδρέα 
(Διαμόρφωση Κ.Χ. 326, Τμήμα Α')» 

του έργου: «Ανάπλαση τμήματος Παραλιακού Μετώ¬ 
που της παλιάς πόλης Ηρακλείου» μεταξύ του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας και του Προμαχώνα Αγ. Ανδρέα (Τμή¬ 
μα Α’)». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (για τα 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, & Η/Μ) ανέρχεται σε 
1.450.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ποσών 
για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Η δημοπράτηση θα γίνει στις 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007, 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. μπροστά σε Επιτροπή 
που έχει συσταθεί από την Αρμόδια Αρχή, στα γραφεία 
της, οδός Αγ. Τίτου 1. 

Στα διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω: 

α) Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες αΐ) στο ΜΕΕΠ 1ης τάξης για 
έργα κατηγορίας οικοδομικά, α2) στο ΜΕΕΠ 1ης τάξης 
για έργα κατηγορίας Η/Μ, α3) στο ΜΕΕΠ 1ης τάξης για 
έργα κατηγορίας οδοποιίας. 

β) Κοινοπραξίες, σύμφωνά με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35 π.δ. 609/1985), 
μεταξύ των καλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
της παραπάνω παρ. (α) 

γ) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
χώρων της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. για κατηγορίες και δυναμικό¬ 
τητες αντίστοιχες των απαιτούμενων για το υπόψη έργο. 

δ) Κοινοπραξίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
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της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35 π.δ. 609/1985), 
μεταξύ των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων παραγράφου 
(α), με οποιοδήποτε συνδυασμό. 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση από τις παραπάνω 
μπορεί να συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα και μόνο 
κοινοπρακτικό σχήμα. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα 
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς, με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας 
με έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης (του ν. 1418/84 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000 
-2006 και συνγοηιιατοδοτείτσι κατά 80% από το ΕΤΠΑ 
και κατά 20% από Εθνικούς πόρους και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περι- 
λαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α 137/24.8.1993), σύμ¬ 
φωνα και με την υπ’ αριθμ. Δ17α/07/27/Φ.2.3.1993 (ΦΕΚ 
731 Β/21.9.1993) απόφαση. 

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετο¬ 
χής συνολικού ποσού 23.411,00 Ευρώ (€) οι οποίες θα 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχο¬ 
νται όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 27 του π.δ. 
609/1985. Σε περίπτωση Κ/ξίας οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, 


προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υπο- 
χρεούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Οι ενδιαφερόμενο! μπορούν να πάρουν πληροφορίες 
και να παραλάβουν αυτοπροσώπως ή νόμιμα εξουσιοδο¬ 
τημένοι, το έντυπο οικονομικής προσφοράς της μελέτης 
του έργου, απαραίτητο για την σύνταξη και υποβολή της 
προσφοράς τους καθώς και τα σχέδια, διαγράμματα κλπ, 
όλες τις εργάσιμες μέρες από 9.00 μέχρι 13.00, στα Γ ρα¬ 
φεία της Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗ¬ 
ΤΗΣ (οδός ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2,1ος Οροφος, τηλ. 2810-399205, 
φαξ. 2810-280780, Ταβερναράκης Πολ/κός Μηχ/κος). 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν 
στον διαγωνισμό, μπορούν να πάρουν μόνο μία φορά 
τα παραπάνω τεύχη δημοπράτησης(έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, διακήρυξη, συγγραφές υποχρεώσεων, τιμο¬ 
λόγια κ.λπ.), τα οποία διανέμονται έναντι του ποσού των 
40,00 ευρώ, με διπλότυπο του Δήμου, και για τα σχέδια 
της μελέτης εφαρμογής (προαιρετικά) με διπλότυπο 
του Δήμου, έναντι του ποσού των 40,00 ευρώ, μέχρι και 
δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της Δημοπρασίας 
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και 
επαναληπτικών) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Ηράκλειο, 24 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 
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